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Fortgang der Verkehrserschließung des Zonenrandgebietes 
— Bericht 1986 des Bundesministers für Verkehr über die Jahre 1984 und 1985 — 


1. Auftrag 

Aufgrund des Beschlusses des Deutschen Bundes- 
tages vom 22, Januar 1969 (Drucksache V/3711) be- 
richtet der Bundesminister für Verkehr in zweijäh- 
rigem Abstand über den Fortgang der Verkehrser- 
schließung des Zonenrandgebietes. Die bevorzugte 
Förderung der Verkehrserschließung und Ver- 
kehrsbedienung ist in dem „Gesetz zur Förderung 
des Zonenrandgebietes (Zonenrandförderungsge- 
setz)“ vom 5. August 1971 (BGBL I S. 1237) festge- 
legt 

Gemäß eines Beschlusses des Deutschen Bundesta- 
ges vom 13. November 1986 (Plenarprotokoll Nr. 
10/246) wird erstmals auch über die Verbesserun- 
gen im Berlin- Verkehr berichtet. 

Der hier vorliegende 9. Bericht^) beschreibt die Ent- 
wicklung in den Jahren 1984 und 1985. Soweit er 
Aussagen über künftige Maßnahmen enthält, ste- 
hen diese unter dem Vorbehalt investitionspoliti- 
scher Entscheidungen und der finanziellen Mög- 
lichkeiten. 


2. Verkehrspolitische Zielsetzung 

2.1 Die Bundesregierung sieht in der folgenden, 
bereits im letzten Bericht^) herausgestellten 
Grundsatzaussage der Regierungserklärung vom 
4. Mai 1983 nach wie vor die Basis ihrer deutsch- 
landpolitischen Verantwortung für das Zonenrand- 
gebiet: 

„Die Zonenrandförderung bleibt Ausdruck unseres 
Willens, uns mit den Folgen der deutschen Teilung 
nicht abzufinden.“ 

2.2 Dieses übergreifende Ziel der Bundesregie- 
rung zur Förderung des Zonenrandgebietes spiegelt 
sich auch in der Verkehrspolitik konkret wider. In 
diesem Zusammenhang ist besonders der am 
30. September 1985 vom Bundeskabinett gebilligte 
Bundesverkehrswegeplan 1985 (BVWP ’85) anzu- 
führen, in dem der hohe Rang der Förderung struk- 
turschwacher und peripherer Räume, sowie des Zo- 
nenrandgebiets, deutlich zum Ausdruck kommt 


^) Die bisherigen Berichte 
Drucksache VI/ 1402 
Drucksache 7/64 
Drucksache 7/2992 
Drucksache 8/31 
Drucksache 8/2521 
Drucksache 9/89 
Drucksache 9/2254 
Drucksache 10/2624 


Auch in den am 30. Januar 1985 von der Bundes- 
regierung beschlossenen „Programmatischen 
Schwerpunkten der Raumordnung“ wird bekräftigt, 
daß Berlin (West) und das Zonenrandgebiet Priori- 
tät haben bei der Verfolgung des gesetzlichen Auf- 
trags der Raumordnung, gesunde und gleichwertige 
Lebensbedingungen in allen Teilräumen der Bun- 
desrepublik Deutschland zu schaffen. Auf der 
gleichen Linie liegen die Aussagen im Raumord- 
nungsbericht 1986 der Bundesregierung 2), wonach 
die Förderung des Zonenrandgebietes eine deutsch- 
landpolitische Aufgabe ist. 

2.3 Güterkraftverkehrsunternehmen sind durch 
die extreme Zonenrandlage ebenfalls betroffen. Zu 
der Problematik der Standortnachteile hat der Bun- 
desminister für Verkehr am 5. August 1986 dem Un- 
terausschuß für Zonenrandförderung einen Bericht 
erstattet. Hiernach soll bei der nächsten Novellie- 
rung des Güterkraftverkehrsgesetzes geprüft wer- 
den, ob diesen Güterkraftverkehrsunternehmen da- 
durch bessere Chancen eröffnet werden können, 
daß ihnen mehr als nach bisher geltendem Recht 
ermöglicht wird, sich am Transportaufkommen in 
die nächstgelegenen Ballungsräume zu beteiligen. 
Konkret geht es darum, ob und ggf. wie die Vor- 
schriften des Güterkraftverkehrsgesetzes über die 
Nahzone, die Bezirkszone und über den angenom- 
menen Standort entsprechend geändert werden sol- 
len. 

2.4 Da sich Standortnachteile für Industrie- und 
Wirtschaftsbetriebe sowie für den Bürger durch 
eine bessere verkehrliche Erschließung und Anbin- 
dung vermeiden oder zumindest mindern lassen, 
hat die Bundesregierung der genannten Zielset- 
zung bei der Bewertung vorgeschlagener Neu- und 
Ausbauprojekte im BVWP ’85 in zweifacher Hin- 
sicht Rechnung getragen. 

Ein Teil der Nutzen der Projekte wurde bei der 
gesamtwirtschaftlichen Bewertung entsprechend 
der Stuktur der jeweiligen Region gewichtet (vgl. 
Ziffer 18.2). 

Außerdem wurde erstmals eine besondere regional- 
politische Beurteilung der Projekte vorgenommen. 
Je nach deren Ergebnis wurde ein Teil der Straßen- 
projekte zusätzlich präferenziert. Aufgrund dieser 
Präferenzierung konnte eine Reihe von Straßenpro- 
jekten im Zonenrandgebiet, welche die für das üb- 
rige Bundesgebiet geltende Schwelle eines Nutzen/ 
Kosten-Verhältnisses von 3,3 nicht erreichten, den- 
noch in den „Vordringlichen Bedarf“ aufgenommen 
werden, sofern ihr gesamtwirtschaftlicher Nutzen 
die aufzuwendenden Kosten überstieg. 


2) Drucksache 10/6027 
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Die politische Bedeutung, welche der Förderung des 
Zonenrandgebietes beigemessen wird, kommt dar- 
über hinaus auch in weiteren Entscheidungen zum 
Ausdruck, die in den verkehrsbereichsbezogenen 
Kapiteln näher erläutert und im folgenden nur bei- 
spielhaft angeführt werden: 

— Die Investitionen für die bis 1991 in Betrieb ge- 
henden Neu- und Ausbaustrecken der Deut- 
schen Bundesbahn (DB) betragen im Zonen- 
randgebiet rd. 8 Mrd. DM und fördern die Be- 
schäftigung und wirtschaftliche Entwicklung in 
diesem Gebiet. 

— Zu der Schließung der Ausbesserungswerke der 
DB in Fulda und Weiden ist es nicht gekommen. 
Ebenso konnte die Bundesbahnschule in Kassel 
erhalten bleiben. 

— Über das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren 
hinausgehend unterrichtet der Bundesminister 
für Verkehr seit 1984 den innerdeutschen Aus- 
schuß des Deutschen Bundestages über Anträge 
des Vorstandes der DB auf Umstellungs- und 
Stillegungsmaßnahmen im Zonenrandgebiet 
nach Beschlußfassung durch den Verwaltungs- 
rat der DB. 

— Beim neuen Bedarfsplan für die Bundesfern- 
straßen sind alle vom innerdeutschen Ausschuß 
geforderten Straßenprojekte in den „Vordringli- 
chen Bedarf“ eingestuft worden. 

— Die im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
festgelegte Besserstellung des Zonenrandgebie- 
tes bei den Finanzhilfen wird fortgeführt. Sie 
findet in einem höheren Fördersatz sowie in ei- 
ner Höherbewertung des Kfz-Bestandes im Zo- 
nenrandgebiet bei der Bemessung des Länder- 
anteiles an den Finanzhilfen für den kommuna- 
len Straßenbau ihren Niederschlag. 

— Das im Jahre 1983 beschlossene ÖPNV-Modell- 
vorhaben im Zonenrandgebiet wurde im Herbst 
1986 in Wunsiedel begonnen (vgl. Ziffer 19). 

Bei verkehrspolitischen Entscheidungen werden 
auch künftig widerstreitende Interessen gegenein- 
ander abgewogen werden müssen. Dem hohen 
Rang des Zonenrandgebietes kann dabei nach Auf- 
fassung der Bundesregierung am besten durch Ein- 
zelfallentscheidungen Rechnung getragen werden. 


3. Grenzübergänge zur DDR 

3.1 Die DDR hat weiterhin die Schließung der 
Autobahnlücke der A4 zwischen Obersuhl und 
Wommen abgelehnt. 

3.2 Das Fahrgastaufkommen der Omnibuslinien 
zur DDR hat sich gegenüber den Vorjahren erneut 
gesteigert. 1983 sind 66 300 Reisende mit Bussen in 
die DDR gefahren. 1984 nutzten 76 200 Reisende 
und 1985 87 200 Reisende auf diese Weise die Mög- 
lichkeit zur Einreise in die DDR. 

3.3 Bei Transitreisen nach Berlin (West) sowie im 
Reiseverkehr in die DDR gestattet diese nicht die 


Benutzung des Fahrrades. Ebenso verwehrt die 
DDR im Zugreiseverkehr die Mitnahme von Fahr- 
rädern als Reisegebrauchsgegenstände. 

Die Bundesregierung bemüht sich seit langem dar- 
um, daß Fahrräder sowohl im Berlin-Transitver- 
kehr als auch im Reiseverkehr in die DDR benutzt 
und im Einreiseverkehr als Reisegepäck mitgenom- 
men werden können und wird diese Bemühungen 
auch weiterhin fortsetzen. 

3.4 Die mit Wirkung vom 1. August 1984 für den 
grenznahen Verkehr wirksam gewordenen Verbes- 
serungen und Erleichterungen wirken sich positiv 
aus. Von der Möglichkeit, zwei Tage (mit einer 
Übernachtung) statt bisher nur einen Tag in die 
DDR einzureisen, wird Gebrauch gemacht. 

3.5 Die Öffnung zusätzlicher Grenzübergänge wie 
auch die Erweiterung bestehender Übergänge um 
bisher nicht zugelassene Verkehre wäre insbeson- 
dere im Interesse des regionalen Verkehrs wün- 
schenwert. Die Entscheidung darüber liegt nicht al- 
lein bei der Bundesregierung, sondern könnte nur 
das Ergebnis von Verhandlungen mit der DDR sein. 
Die DDR hat sich in der Vergangenheit jedoch ab- 
lehnend hierzu verhalten. Die Bundesregierung 
wird dieses Anliegen jedoch auf greifen, soweit sich 
Aussichten für eine Verwirklichung abzeichnen. 


4. Grenzübergänge zur CSSR 

4.1 Die Bemühungen der Bundesregierung, nach 
Fertigstellung der Erweiterungs arbeiten am Grenz- 
übergang Waidhaus einen weiteren Grenzübergang 
Waldsassen- Eger (CSSR) zu eröffnen, waren bisher 
ohne Erfolg. Angesichts des gestiegenen Verkehrs- 
aufkommens am Grenzübergang Schirnding wird 
jedoch mit einem Vorstoß der tschechoslowaki- 
schen Seite mit dem Ziel der Öffnung des Grenz- 
übergangs Waldsassen gerechnet. 

4.2 Nach jahrelangen Bemühungen konnte die 
Wiedereröffnung des Eisenbahn-Grenzübergangs 
Furth im Wald für Lebendviehtransporte erreicht 
werden. Da auf tschechoslowakischer Seite die ent- 
sprechenden Anlagen in den vergangenen Jahren 
abgebaut worden sind, werden die Tiere auf deut- 
scher Seite gefüttert und getränkt. 

4.3 Die Bundesregierung ist sich der Bedeutung 
der Eisenbahnstrecke Zwiesel - Bayerisch Eisen- 
stein im Rahmen einer möglichen Wiederaufnahme 
des grenzüberschreitenden Verkehrs zur CSSR be- 
wußt. 

Obwohl die bestehenden Kontakte zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der CSSR noch 
keinen Erfolg hatten, vertritt die Bundesregierung 
die Aufassung, daß durch einen Abbau der Ver- 
kehrsinfrastruktur auf deutscher Seite die Bemü- 
hungen zur Wiederaufnahme des grenzüberschrei- 
tenden Eisenbahnverkehrs unterlaufen würden. 

Gemäß Beschluß der Bundesregierung vom 15. Ok- 
tober 1986 wurde daher der DB auf er legt, den Rei- 
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sezugbetrieb vorerst weiterzuführen. Die DB erhält 
hierfür Ausgleichsleistungen nach EWG-Verord- 
nung 1191/69. 


5. Verbesserungen im Berlin-Verkehr 

5.1 Die Anbindung von Berlin (West) an das Hoch- 
leistungsschienennetz der DB betrifft auch das Zo- 
nenrandgebiet. Von einer Schnellbahnverbindung 
Berlin-Hannover würde etwa ein Drittel im Bereich 
der DB liegen. Bundesregierung und Senat von Ber- 
lin sind sich darin einig, daß Berlin von der moder- 
nen Entwicklung des Eisenbahnverkehrs nicht ab- 
gekoppelt werden darf. Bei allen Überlegungen und 
Prüfungen grundlegender Verbesserungen ist aller- 
dings zu berücksichtigen, daß die Deutsche Reichs- 
bahn für die über DDR-Gebiet führenden Strecken 
nach Berlin zuständig ist und aus ihrer Verantwor- 
tung für einen leistungsfähigen und zeitgemäßen 
Eisenbahnverkehr nicht entlassen werden sollte. 

Über das Projekt einer Schnellbahnverbindung 
Berlin-Hannover kann auch angesichts seiner Grö- 
ßenordnung nicht von heute auf morgen entschie- 
den werden. Zunächst sind die nunmehr vorliegen- 
den Untersuchungen eingehend zu prüfen und zu 
bewerten. Für die Bundesregierung stehen dabei 
folgende Gesichtspunkte im Vordergrund: 

— substantielle Verbesserung des Berlin-Verkehrs 
im Personen- und Güterverkehr; 

— Finanzierbarkeit von Verbesserungsmaßnah- 
men unter Einbeziehung gesamt- und einzel- 
wirtschaftlicher Kriterien; 


Deutsche Bundesbahn 


6. Leitlinien zur Konsolidierung der Deutschen 
Bundesbahn 

Die Bundesregierung hat am 23. November 1983 Be- 
schlüsse zur Konsolidierung der Deutschen Bun- 
desbahn (DB) gefaßt. Nach den Zielvorstellungen 
soll die DB in wesentlich höherem Maße ihre Auf- 
wendungen durch eigene Erträge decken. Dazu ge- 
hört neben der Ausnutzung aller Rationalisierungs- 
möglichkeiten ein leistungsfähiges Streckennetz 
und die Nutzung aller Möglichkeiten der Koopera- 
tion mit dem privaten Transportgewerbe. 

Die Leitlinien besitzen auch weiterhin Geltung. 


7. Wirtschaftsführung der DB und 
Zonenrandförderung 

7.1 Nach § 1 Abs. 2 des Zonenrandförderungsge- 
setzes sind die Behörden des Bundes verpflichtet, 
der Förderung des Zonenrandgebietes „besonderen 
Vorrang“ einzuräumen. Auch die DB trägt im Rah- 
men ihrer Wirtschaftsführungsgrundsätze den Be- 


— Auswirkungen auf die anderen Verkehrsträger, 
insbesondere den Luftverkehr; 

— Einbeziehung Berlins in ein europäisches Eisen- 
bahnnetz. 

5.2 Am 15, August 1985 konnte mit der DDR eine 
weitere Vereinbarung zur Verbesserung des Berlin- 
Transitverkehrs abgeschlossen werden: Die schwe- 
ren und z. T. verkehrsgefährdenden Schäden im 
Südabschnitt der Transitautobahn Berlin-Hirsch- 
berg und im Zubringer Berliner Ring zur Grenz- 
übergangsstelle Dreilinden werden von der DDR in 
den Jahren 1986 und 1987 durch eine Grunderneue- 
rung dieser Abschnitte beseitigt. Ferner sieht die 
Vereinbarung eine Verbreiterung der Verkehrsflä- 
che im Bereich der Grenzübergangsstelle Hirsch- 
berg vor, damit der Transitverkehr noch flüssiger 
als bisher abgefertigt werden kann. Die Bundesre- 
gierung beteiligt sich an den Kosten der in der DDR 
durchzuführenden Bauarbeiten, die angesichts der 
schweren Schäden und der örtlichen Besonderhei- 
ten als schwierig und besonders aiifwendig zu beur- 
teilen sind, mit einem Festpreis von 148 Mio. DM. 
Schließlich konnte in den Verhandlungen erreicht 
werden, daß die Grunderneuerung der Fahrbahn 
der Brücke über die Saale, die überwiegend auf 
DDR-Gebiet liegt, von Firmen aus der Bundesrepu- 
blik Deutschland durchgeführt wird (Kosten 9 Mio. 
DM). Die DDR wird Baumaschinen und Ausrüstun- 
gen im Wert von 30 Mio. DM in der Bundesrepublik 
Deutschland beziehen; um diesen Betrag wird der 
innerdeutsche Handel erweitert. Von den Baumaß- 
nahmen profitieren unsere Wirtschaft und der Ar- 
beitsmarkt im Zonenrandgebiet. 


Stimmungen dieses Gesetzes Rechnung. Das Zonen- 
randförderungsgesetz hebt auf die Verkehrsbedie- 
nung und Verkehrserschließung ab. Es enthält 
keine Garantie für die Aufrechterhaltung eines be- 
stimmten Verkehrsmittels. Dies bedeutet, daß dieje- 
nige Verkehrsverbindung zu schaffen oder zu si- 
chern ist, die unter wirtschaftlich vertretbaren Be- 
dingungen am besten zur Erhaltung und Stärkung 
der Leistungskraft des Zonenrandgebietes beitra- 
gen kann. Die Umstellung einzelner Zugleistungen 
auf Busbedienung ist dort, wo das Zugangebot von 
den Reisenden nur noch schwach genutzt wird, mit 
dem Zonenrandförderungsgesetz vereinbar und hat 
häufig sogar eine bessere, weil bedarfsgerechtere, 
Bedienung zur Folge. 

Unbeschadet der Rechtslage sollte es bei der bishe- 
rigen Praxis bleiben, wonach im Einzelfall die wirt- 
schaftlichen Aspekte und diejenigen der Zonen- 
randförderung gegeneinander abgewogen werden. 

7.2 Die Zuordnung von Haushaltsmitteln für die 
DB an das für die Zonenrandförderung zuständige 
Bundesressort wurde geprüft, ist aber mit den 
Grundsätzen für die Aufstellung des Bundeshaus- 
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haltes nicht vereinbar. Z. B. wird auch der Aus- 
gleich für die Sozialtarife zugunsten kinderreicher 
Familien im Einzelplan des Bundesministers für 
Verkehr und nicht im Einzelplan des Bundesmini- 
sters für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 
ausgewiesen (vgl. Drucksache 10/5254). 


8. Investitionen im Schienennetz der DB 

8.1 Im Netz der DB wurden 1984 und 1985 im Zo- 
nenrandgebiet folgende Investitionen vorgenom- 
men: 

— Zur Beseitigung von Bahnübergängen durch 
Bauwerke 25,3 Mio. DM (Tabellen 1 und 2), 

— für sonstige bedeutsame Vorhaben 376,0 Mio. 
DM (Tabelle 3) und 

— für Neubaustrecken und Ausbaustrecken 2 868,5 
Mio. DM (Tabelle 4). 

Einzelheiten der Verteilung auf die einzelnen Zo- 
nenrandländer sind in den Tabellen 1 bis 4 enthal- 
ten. 

Für 1986 zeichnen sich folgende Investitionsausga- 
ben im Zonenrandgebiet ab (in Mio. DM): 



Kreu- 

zungs- 

bau- 

werke 

Sonstige 

Vor- 

haben 

Neu- 

und 

Ausbau- 

strecken 

Schleswig-Holstein 

2,3 

14,6 

— 

Niedersachsen 

1,1 

49,2 

510 

Hessen 

3,6 

31,3 

940 

Bayern 

7,5 

45,1 

5 

Zonenrandgebiet 
insgesamt 

14,5 

140,2 

1455 


8.2 Der Bundesverkehrswegeplan 1985 (BVWP ’85) 
enthält eine Anzahl von Neu- und Ausbaumaßnah- 
men der DB, die die Konkurrenzfähigkeit der Bahn 
durch Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Ver- 
kürzung der Reise- und Transportzeiten erheblich 
steigern sollen. 

Im Zonenrandgebiet liegen — zumindest teilwei- 
se — folgende Maßnahmen: 

— Neubaustrecke Hannover-Würzburg, 

— Ausbaustrecke Hamburg-Hannover, 

— Ausbaustrecke Dortmund-Braunschweig 
und der 

— Ausbau des Rangierbahnhofes Kassel. 

Diese Maßnahmen befinden sich in einem fortge- 
schrittenen Baustadium. Die 

— Ausbaustrecke Dortmund-Kassel und 

— Ausbaustrecke Fulda-Frankfurt 


sind als „Neue Vorhaben“ im „Vordringlichen Be- 
darf“ des BVWP’85 ausgewiesen. Darüber hinaus 
enthält er als längerfristig zu realisierende Maß- 
nahmen unter „Planungen“ die 

— Ausbaustrecke Hamburg-Puttgarden, 

— Ausbaustrecke Maschen-Lehrte, 

— Ausbaustrecke Hannover/Braunschweig-Gren- 
ze DB/DR und die 

— Ausbaustrecke Nürnberg-Passau. 

8.3 Für die 327 km lange Neubaustrecke Hanno- 
ver-Würzburg sind alle Planfeststellungsverfahren 
eingeleitet und auf 289 km rechtskräftig abge- 
schlossen. Auf weiteren 32 km wurde Sofortvollzug 
angeordnet, so daß für 98 v. H. der Strecke die Vor- 
aussetzungen für den Bau gegeben sind. 

Die Arbeiten verlaufen planmäßig. Auf der gesam- 
ten Strecke wird bis auf wenige Ausnahmen gebaut. 
In einigen Bereichen ist die Rohtrasse bereits fer- 
tiggestellt. Von den 66 Tunneln sind z. Z. 38 mit ei- 
ner Gesamtlänge von rd. 80 km im Bau; weitere 
22 Tunnel (40 km) sind bereits fertiggestellt. Von 
dem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 
ll,0Mrd. DM sind bisher 7 Mrd. DM ausgegeben 
oder durch erteilte Aufträge gebunden. 

8.4 Die Neubaustrecke Hannover-Würzburg ist 
eine Maßnahme zur kapazitiven und qualitativen 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Nord- 
Süd-Korridor. Sie verläuft auf 233 km ( = 71v. H.) 
durch das Zonenrandgebiet und ist durch eine 
Reihe von Bahnhöfen und Verknüpfungspunkten 
mit dem bestehenden Streckennetz der DB verbun- 
den. Von Nord nach Süd fortschreitend handelt es 
sich um 

— den Bahnhof (Bf) Hannover, 

— die Verbindungskurve bei Hildesheim, 

— den Bf Edesheim, 

— den Bf Nörten-Hardenberg, 

— den Bf Göttingen, 

— den Bf Kassel-WilhelmshÖhe, 

— den Bf Fulda, 

— den Bf Burgsinn, 

— die Verbindungskurve bei Nantenbach und 

— den Bf Würzburg. 

Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, 

— die angesprochenen Räume an die Neubau- 
strecke anzubinden und so die Verkehrsverhält- 
nisse im Zonenrandgebiet zu verbessern, 

— die Stellung der Bahn am Verkehrsmarkt nach- 
haltig zu stärken und damit auch einen Beitrag 
zum Umweltschutz zu leisten, 

— die vorhandenen Strecken sowohl von Fernrei- 
sezügen als auch von Güterzügen zu entlasten. 
Die freiwerdenden Fahrplantrassen werden es 
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ermöglichen, bei entsprechendem Bedarf den 
Regionalverkehr in das Zonenrandgebiet besser 
auf die Kundenwünsche auszurichten. 

Die DB wird durch ein abgestimmtes Fahrplankon- 
zept die vom innerdeutschen Ausschuß des Deut- 
schen Bundestages geforderte, möglichst günstige 
Gestaltung der Anschlußverbindungen sicherstel- 
len. 

8.5 Die Arbeiten an den Ausbaustrecken Ham- 
burg-Hannover und Dortmund-Braunschweig 
schreiten planmäßig voran. Beide werden bis auf 
Restarbeiten vsl. 1987 fertiggestellt sein. 

Der Rangierbahnhof Kassel wird abschnittsweise 
umgebaut. Die 2. Baustufe wurde 1986 abgeschlos- 
sen; eine 3. Baustufe befindet sich z. Z. in Vorberei- 
tung. 

8.6 Die Ausbaustrecke Dortmund-Kassel ist mit 
dem Vorbehalt eines ausreichenden Wirtschaftlich- 
keitsnachweises unter Berücksichtigung der Netz- 
wirkungen mit 1 770 Mio. DM in den BVWP ’85 auf- 
genommen worden. Die DB hat ihre Untersuchun- 
gen über die Wirtschaftlichkeit der Strecke noch 
nicht abgeschlossen. 

8.7 Zum besseren Anschluß des nördlichen Zonen- 
randgebietes an das Rhein/Main-Gebiet und zum 
schnelleren Anschluß an den Flughafen Rhein/ 
Main trägt die Ausbaustrecke Fulda-Frankfurt bei, 
für die 460 Mio. DM vorgesehen sind. 

8.8 Besondere Ausbaumaßnahmen für den Schie- 
nenverkehr zwischen Hamburg und Puttgarden 
sind derzeit nicht vorgesehen. Erst bei erheblichen 
Steigerungen des Verkehrsaufkommens hält die 
DB zur Verbesserung der Verbindungsqualität nach 
Skandinavien die Erhöhung der Streckenleistungs- 
fähigkeit sowie die Verkürzung der Reise- und 
Transportzeiten für erforderlich. Entsprechende 
Maßnahmen sind im BVWP’85 als „Planungen“ 
ausgewiesen. Im Zusammenhang mit Planungen in 
Dänemark — Bau einer festen Verbindung über 
den Großen Belt und möglicherweise auch über den 
Öresund — werden die Auswirkungen auf die 
grenzüberschreitenden Verbindungen zu überprü- 
fen sein. 

8.9 Bei der Fortschreibung des Bundesverkehrs- 
wegeplanes wurden auch die noch nicht in Bau be- 
findlichen Maßnahmen der Ausbaustrecke Ma- 
schen-Lehrte überprüft. Verringerte Verkehrser- 
wartungen führten zu dem Ergebnis, daß hier der- 
zeit kein Engpaß zu erwarten ist. 

8.10 Zur Verbesserung der Verbindungsqualität 
im Schienenverkehr nach Berlin ist ein Ausbau der 
Strecke Hannover/ Br aunschweig-Grenze DB/DR 
im BVWP ’85 unter „Planungen“ mit dem Hinweis 
ausgewiesen, daß die weitere Planung von Abstim- 
mungen mit der DDR abhängt. Andere Verbesse- 
rungen der Bahnverbindung Hannover-Berlin sol- 
len damit nicht präjudiziert werden. 

8.11 Der BVWP’85 sieht den Ausbau der Strecke 
Nürnberg-Passau unter „Planungen“ vor; mit Eng- 


pässen ist auf dieser Strecke in absehbarer Zeit 
nicht zu rechnen. Die Strecke weist einen hohen 
Anteil grenzüberschreitenden Verkehrs auf. Eine 
veränderte Beurteilung der Situation könnte sich 
ergeben, wenn Verbesserungen auf österreichischer 
Seite erhebliche Steigerungen des Verkehrsauf- 
kommens erwarten lassen. 

8.12 Die Aus- bzw. Neubaustrecke (Würzburg-) 
Nürnberg-München ist im „Vordringlichen Bedarf“ 
des BVWP ’85 mit dem Vorbehalt eines ausreichen- 
den Wirtschaftlichkeitsnachweises unter Berück- 
sichtigung der Netzwirkungen ausgewiesen. Vari- 
antenuntersuchungen sowie anschließende Bewer- 
tungen nach den Grundsätzen der Bundesverkehrs- 
wegeplanung sind noch nicht abgeschlossen. 

8.13 Der Flughafen München II liegt zwar außer- 
halb des Zonenrandgebietes, auf besonderen 
Wunsch des innerdeutschen Ausschusses (Druck- 
sache 10/5254, Kap. V, Ziffer 10) wird in diesem Zu- 
sammenhang dennoch darauf eingegangen. Durch 
die Lage des neuen Flughafens im Nordosten der 
Stadt München wird die Verkehrsgunst sowohl Nie- 
derbayerns als auch der Oberpfalz merklich verbes- 
sert werden. Über direkte Autobahnanschlüsse bzw. 
über Autobahnspangen und gut ausgebaute Bun- 
desstraßen sowie ausreichende Parkmöglichkeiten 
am neuen Flughafengelände wird eine schnelle Ver- 
bindung in die nördlichen und östlichen Regionen 
von München und von dort zum neuen Flugheifen 
auf der Straße möglich sein. 

Zum Verkehrskonzept des neuen Flughafens gehört 
auch ein S-Bahnanschluß, der am Ostbahnhof sowie 
am Hauptbahnhof mit dem regionalen bzw. überre- 
gionalen Schienenverkehr verknüpft ist. Reisende 
aus Richtung Regensburg werden vom Schnellzug- 
bahnhof Freising den unmittelbar benachbarten 
Flughafen sehr günstig erreichen können. Gegen- 
über der heutigen Verbindung nach München-Riem 
bzw. einer zukünftigen Fahrt mit der S-Bahn Mün- 
chen-Erding lassen sich so umfangreiche Fahrzeit- 
einsparungen erreichen. 

8.14 Mit dem „DB-Programm in Bayern“ hat die 
DB ihre Unternehmenskonzeption unter Berück- 
sichtigung der regionalen Aspekte dargestellt. Ent- 
sprechende DB-Programme für die anderen Bun- 
desländer werden derzeit von den zuständigen Bun- 
desbahndirektionen erarbeitet. Dabei werden auch 
die besonderen Belange des Zonenrandgebietes be- 
rücksichtigt. 

8.15 Im Rahmen der Untersuchungen zum 
BVWP’85 hat sich kein Bedarf ergeben, der einen 
Ausbau der Strecken Nürnberg-Schnabelwaid- 
Bayreuth/Marktredwitz-Hof und Nürnberg-Hers- 
bruck r. d. P.-Schwandorf-Furth im Wald für den 
weiträumigen Verkehr gerechtfertigt hätte. 

Allerdings hat die DB hier Maßnahmen in ihrem 
„DB-Programm in Bayern“ ausgewiesen. Ziel ist die 
bessere Anbindung des nordostbayerischen Rau- 
mes an das IC- Netz und an den hochwertigen Gü- 
terfernverkehr sowie allgemein eine verbesserte 
Angebotsgestaltung für diesen Raum. 
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Vom Freistaat Bayern wird diese Zielsetzung unter- 
stützt. 

8.16 Ebenfalls hat sich im Rahmen der Arbeiten 
zum BVWP’85 keine Notwendigkeit zum Ausbau 
der DB-Strecke Hof-Bamberg-Würzburg für den 
Fernverkehr ergeben. Auch im „DB-Programm in 
Bayern“ wird keine Forderung nach Ausbau dieser 
Strecke erhoben. 

8.17 Aufgrund ausreichender Kapazitätsreserven 
läßt sich aus Sicht der DB eine Forderung nach 
Ausbaumaßnahmen an der Strecke Wolfsburg- 
Braunschweig-Salzgitter-Kreiensen nicht begrün- 
den. 


9. Elektrifizierung von DB-Strecken 

9.1 Auf den im Zonenrandgebiet derzeit mit Die- 
seltraktion betriebenen Bundesbahnstrecken ist 
diese Traktionsart die wirtschaftlichere Alternative. 
Strukturelle Vorteile sind durch eine Elektrifizie- 
rung erfahrungsgemäß nicht zu erwarten. Eine Um- 
stellung auf elektrischen Betrieb ist mittelfristig 
von der Unternehmensleitung der DB nachfragebe- 
dingt für keine dieser Strecken geplant. 

9.2 Auf die Art der Zugförderung auf dem 
Streckenabschnitt Bebra-Neudietendorf, der zum 
größten Teil auf dem Gebiet der DDR verläuft und 
dessen Elektrifizierung verschiedentlich angeregt 
wurde, hat weder die DB noch der Bundesminister 
für Verkehr unmittelbaren Einfluß. Elektrifizie- 
rungspläne für den DB-Abschnitt bestehen nicht. 


10. Beschaffung von neuen Dieseltriebzügen 

Von den neuen Dieselleichttriebzügen der Baureihe 
628/928, die auch für Strecken im Zonenrandgebiet 
vorgesehen sind, wurden 150 zweigliedrige Einhei- 
ten durch die DB in Auftrag gegeben. Die Ausliefe- 
rung hat zum Jahresende 1986 begonnen. 

Angesichts der zwischen verschiedenen Bundeslän- 
dern und der DB abgeschlossenen bzw. vorbereite- 
ten Rahmenvereinbarungen wurde der Vorstand 
der DB vom Bundesminister für Verkehr gebeten 
zu untersuchen, inwieweit die Beschaffung weiterer 
Triebzüge erforderlich wird. 


11. Kombinierter Verkehr 

Der kombinierte Verkehr Schiene/Straße hat im 
Berichtszeitraum weiter zugenommen. 

Die Zahl der auf Bahnhöfen im Zonenrandgebiet 
umgeschlagenen Container stieg von rd. 55 600 im 
Jahre 1983 auf rd. 59 900 im Jahre 1984 (-f rd. 
8 V. H .); im Jahre 1985 ergab sich keine weitere Stei- 
gerung. 

In den Huckepackbahnhöfen des Zonenrandgebie- 
tes wurden 1984 rd. 42 400 Huckepacksendungen 


umgeschlagen, gegenüber 1983 (rd. 37 800 Sendun- 
gen) ein Plus von rd. 12 v. H. Im Jahre 1985 stieg der 
Umschlag um weitere rd. 10 v. H. auf 46 700 Sendun- 
gen. 

Daneben wird das Zonenrandgebiet von unmittel- 
bar außerhalb des Zonenrandgebiets liegenden Um- 
schlagbahnhöfen bedient, so daß praktisch eine flä- 
chendeckende Anbindung an den kombinierten 
Verkehr der DB besteht. 


12. Rahmenvereinbarung über die Bedienung 
des ÖPNV zwischen der DB und den 
Bundesländern 

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist für 
den ländlichen Bereich, zu dem auch der überwie- 
gende Teil des Zonenrandgebietes zählt, eine abso- 
lute Notwendigkeit. Gerade hier muß das Verkehrs- 
netz attraktiver gestaltet werden, um denjenigen 
Personen, die nicht über einen Pkw verfügen, z. B. 
Schul-, Arzt- oder Versorgungsfahrten zu ermögli- 
chen. Der ÖPNV ist grundsätzlich Angelegenheit 
der Länder, jedoch erfüllt in diesem Aufgabenbe- 
reich die DB eine besonders wichtige Funktion. 

Die „Leitlinien der Bundesregierung zur Konsoli- 
dierung der DB“ vom 23. November 1983 haben 
hierfür Ziele gesetzt: Auch außerhalb der Ballungs- 
räume bleibt die DB präsent. Sie betreibt Nahver- 
kehr auf der Schiene, mit dem Bus oder in einer 
Kombination von beiden. Eine Entscheidung, wel- 
chem Verkehrsmittel der Vorzug zu geben ist, kann 
nur nach Prüfung des Einzelfalles getroffen wer- 
den. 

Der Bundesminister für Verkehr hat die DB auf ge- 
fordert, durch Abschluß von Rahmenvereinbarun- 
gen mit den Ländern Klarheit für die zukünftige 
Gestaltung des ÖPNV in der Fläche zu schaffen. 

Ziel der Vereinbarungen ist 

— eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit 
aller beteiligten Verkehrsträger und Verkehrs- 
unternehmen auf der Basis regionaler Verkehrs- 
konzeptionen, 

— eine weitgehende Arbeitsteilung zwischen den 
verschiedenen Verkehrsmitteln und Verkehrs- 
unternehmen entsprechend ihrer Eigenart und 
Leistungsfähigkeit, 

— eine laufende Abstimmung ihrer Angebote zwi- 
schen den beteiligten Verkehrsunternehmen, 

— eine Verbesserung des Angebotes auf allen 
Strecken, in deren Einzugsbereich ein ausrei- 
chendes Reisendenpotential für den Schienen- 
verkehr mobilisierbar erscheint. Auf diesen 
Strecken sind auch alle Rationalisierungsmög- 
lichkeiten für eine vereinfachte und kostengün- 
stige Betriebsführung auszuschöpfen. 

Die Vereinbarungen versachlichen die Diskussion 
über die Verkehrsbedienung der DB und schaffen 
nach Ansicht der Bundesregierung die Grundlage 
für ein bedarfsgerechtes Angebot auf einem abge- 
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stimmten und längerfristig gesicherten Verkehrs- 
netz. 

Die bereits mit vier Bundesländern — darunter 
Schleswig-Holstein und Bayern — abgeschlossenen 
ÖPNV-Vereinbarungen haben ein überwiegend po- 
sitives Echo gefunden. Die DB steht mit den ande- 
ren Bundesländern — so auch mit Niedersachsen 
und Hessen — in Verhandlungen. 

Für die Strecken, deren Bedienung gemäß den Ver- 
einbarungen in einem Verfahren zur Diskussion ge- 
stellt werden soll, bleibt es bei der gesetzlich festge- 
legten Prüfung im Einzelfall. 


13. Angebotsumstellungen 

13.1 Für Einstellungen des Betriebes von DB- 
Strecken im Zonenrandgebiet ist ein besonderes 
Verfahren festgelegt. Dabei sind neben volks- und 
betriebswirtschaftlichen Überlegungen die beson- 
deren politischen Gegebenheiten zu berücksichti- 
gen. Hierzu zählt insbesondere auch die Prüfung 
der Frage, welche künftige Bedeutung den Strecken 
unter Beachtung der deutschlandpolitischen Ziel- 
setzung zukommen könnte. Um dies sicherzustel- 
len, befaßt sich nach Vorlage eines Antrages durch 
den Vorstand der DB ein interministerieller Ar- 
beitskreis mit der Überprüfung der Strecken und 
erarbeitet eine Empfehlung für die Bundesregie- 
rung. Die Entscheidung hat sich das Bundeskabi- 
nett Vorbehalten. Dadurch ist die Abwägung aller 
vorgetragenen Gesichtspunkte sichergestellt. 

13.2 Das Verfahren zur frühzeitigen Unterrich- 
tung des Ausschusses für innerdeutsche Beziehun- 
gen über geplante Umstellungs- und Stillegungs- 
maßnahmen auf DB-Strecken im Zonenrandgebiet 
nach Beschlußfassung im Verwaltungsrat der DB 
hat sich bewährt. An diesem Verfahren wird, auch 
wenn keine rechtliche Verpflichtung hierzu besteht, 
festgehalten. 

13.3 Die in den Jahren 1984 und 1985 von der DB 
vollzogenen Angebotsumstellungen im Reise- und 
Güterverkehr sind in Tabelle 5 zusammengefaßt. 

14. Werkstättendienst der Deutschen 
Bundesbahn 

Der Bundesminister für Verkehr hat in der Kabi- 
nettssitzung am 25. Juli 1984 erklärt daß er — we- 
gen ihrer Lage im Zonenrandgebiet — nicht beab- 
sichtige, die Stillegung der Ausbesserungswerke 
Fulda und Weiden zu genehmigen. Der Vorstand 
der Deutschen Bundesbahn hat dann seine diesbe- 
züglichen Anträge am 16. April 1985 zurückgenom- 
men. 

Es besteht zwischen der Deutschen Bundesbahn 
und dem Bundesminister für Verkehr Einverneh- 
men darüber, daß — insbesondere bei den Arbeits- 
plätzen — der Status quo in diesen Ausbesserungs- 
werken im Grundsatz nicht verändert wird, bevor 
nicht ein Gesamtkonzept für den zukünftigen Be- 


trieb aller 8 Güterwagen- Ausbesserungswerke der 
DB vorliegt. Da hierbei eine Vielzahl von Gesichts- 
punkten zu berücksichtigen ist, kann mit der Vor- 
lage erst im Frühjahr 1987 gerechnet werden. 

Bei der Neuorganisation des örtlichen maschinen- 
und elektrotechnischen Dienstes (Betriebswerke) 
ist das angestrebte Ziel von bundesweit 130 Dienst- 
stellen nahezu erreicht. 


15. Bundesbahnschulen 

Als eine Folge des Personalabbaus haben sich er- 
hebliche Überkapazitäten im Bereich der Bundes- 
bahnschulen ergeben. Der besonderen Situation 
des Zonenrandgebietes hat die DB bisher dadurch 
Rechnung getragen, daß sie die Bundesbahnschule 
Kassel weitergeführt hat. Sie wird ihre Bemühun- 
gen fortsetzen, dem Zonenrandgebiet diese Schu- 
lungseinrichtung zu erhalten. 


16. Kooperation Im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) 

16.1 Die Bundesregierung steht nach wie vor zum 
Engagement der DB im ÖPNV sowie zu einer kon- 
struktiven Zusammenarbeit der DB mit anderen 
Verkehrsunternehmen auf diesem Gebiet. Dies hat 
sie in ihren „Leitlinien zur Konsolidierung der DB“ 
eindeutig zum Ausdruck gebracht. Allerdings muß 
der gesamtwirtschaftlich und verkehrspolitisch 
wichtige ÖPNV auch auf Dauer finanzierbar blei- 
ben; d. h. auch hier muß der Grundsatz der Begren- 
zung staatlicher Subventionen Anwendung finden, 

16.2 Verkehrsverbünde sind die organisatorisch 
und finanziell aufwendigste Kooperationsform mit 
einem Netz, einem Fahrplan, einem Fahrausweis 
und einem einheitlichen Tarif. Die Bildung von Ver- 
kehrsverbünden unter Einschluß des Schienenper- 
sonenverkehrs und des Busdienstes der DB ist Un- 
ternehmens- und verkehrspolitisch nur dann ver- 
tretbar, wenn eine Reihe von Voraussetzungen vor- 
liegen: 

— Ein hohes Verkehrsaufkommen auf vorhande- 
nen, dichten Netzen verschiedener Verkehrsträ- 
ger und Verkehrsunternehmen, 

— ein gewichtiger Umsteigeverkehr. 

Die genannten Voraussetzungen liegen nur noch in 
den Verkehrsballungsräumen Nürnberg, Rhein- 
Neckar und Rhein-Sieg vor. 

Die „Leitlinien“ fordern hierzu, daß durch die Betei- 
ligung die Verluste der DB nicht steigen dürfen. 

16.3 Um neue Lösungen zur Verbesserung des An- 
gebots und zur wirtschaftlicheren Gestaltung des 
ÖPNV unter Beteiligung der DB auch im Zonen- 
randgebiet zu finden, fördert der Bundesminister 
für Verkehr ein ÖPNV-Modellvorhaben im Raum 
Wunsiedel (vgl. Ziffer 20). 
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Bundesfernstraßen 


17. 3. Fünfjahresplan 1981 — 1985 

17.1 Der Bundesfernstraßenbau wurde im Be- 
richtszeitraum auf der Grundlage des 3. Fünfjah- 
resplans 1981 — 1985 weitergeführt. 

Der deutliche Rückgang bei den finanziellen Ansät- 
zen zu Anfang der 80er Jahre konnte in den Jahren 
1984 und 1985 wieder aufgeholt werden. 

17.2 Eine Übersicht über die in den Jahren 1984 
und 1985 fertiggestellten sowie Ende 1985 im Bau 
befindlichen Maßnahmen enthält Tabelle 6. Maß- 
nahmen mit geringem finanziellem Umfang (i. d. R. 
Ausbaumaßnahmen) sind hier nicht berücksichtigt. 

17.3 Der Ausschuß für innerdeutsche Beziehun- 
gen hat in Beschlußempfehlungen und Berichten 
Forderungen und Anregungen grundsätzlicher Art 
sowie zu Einzelmaßnahmen geäußert^). Hierzu 
wird in Tabelle 7 Stellung genommen. 

Die Anregungen grundsätzlicher Art werden im 
nachstehenden Text behandelt. 


18. Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 

18.1 Das Fernstraßenausbaugesetz (§§1 und 2) be- 
stimmt, daß die Bundesfernstraßen nach den im 
Bedarfsplan bezeichneten Stufen sowie nach Maß- 
gabe der zur Verfügung stehenden Mittel ausgebaut 
werden sollen. 

Ferner ist nach Ablauf von jeweils fünf Jahren zu 
prüfen, ob der Bedarfsplan der Verkehrsentwick- 
lung anzupassen ist, wobei die berührten Belange, 
insbesondere der Raumordnung, des Umweltschut- 
zes und des Städtebaues, einzubeziehen sind. 

Die 3. Überprüfung des Bedarfsplanes für die Bun- 
desfernstraßen wurde am 30. April 1986 abgeschlos- 
sen. 


s. Drucksache 9/2175 vom 25. November 1982 zum Be- 
richt 1980 

s. Drucksache 10/1002 vom 10. Februar 1984 zum Be- 
richt 1982 

s. Drucksache 10/5254 vom 24. März 1986 zum Bericht 
1984 


18.2 Die Festlegung von Bedarf und Dringlichkeit 
aller größeren Neu- und Ausbauprojekte von Bun- 
desfernstraßen erfolgte nach bundeseinheitlichen 
Kriterien, wobei die regionalpolitischen Ziele und 
die Belange des Zonenrandgebietes stärker als bis- 
her berücksichtigt wurden. 

Die Projektbeurteilung bestand aus der 

— gesamtwirtschaftlichen Bewertung 

— regionalpolitischen Beurteilung 

— ökologischen Beurteilung und den 

— zusätzlichen Entscheidungskriterien. 

Bei der gesamtwirtschaftlichen Bewertung wurden 
die gesamtwirtschaftlichen Nutzen und Kosten 
(Transportkostensenkung, Kosten der Wegeerhal- 
tung, Hebung der Verkehrssicherheit, Verbesse- 
rung der Erreichbarkeit, regionale Effekte und in- 
nerörtliche Umwelteffekte) dem Investitionsauf- 
wand gegenübergestellt. Die regionalen Effekte 
wurden im Zonenrandgebiet höher gewertet als in 
anderen Gebieten mit ansonsten gleichen Wirt- 
schafts- und Verkehrsbedingungen. 

Die Bundesregierung mißt der besseren Anbindung 
strukturschwacher und peripherer Räume einen 
hohen Rang bei. Dies gilt insbesondere für das Zo- 
nenrandgebiet. Falls ein Projekt sowohl im Gebiet 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der re- 
gionalen Wirtschaftsstruktur“ ^) als auch im Zonen- 
randgebiet lag, gesamtwirtschaftlich vorteilhaft war 
(Nutzen/Kosten-Verhältnis größer als 1) sowie ein 
uneingeschränkt positives Votum der regionalan- 
sässigen Wirtschaft (als Maßstab galt das Votum 
der Industrie- und Handelskammer) aufweisen 
konnte, wurde es „regionalpolitisch präferenziert“. 
Hierdurch konnte eine Reihe von Maßnahmen in 
die Stufe „Vordringlicher Bedarf“ bzw. zu „Planun- 
gen“ aufgenommen werden, die andernfalls diese 
Stufen nicht erreicht hätten. 

Die regionalpolitischen und Ökologischen Beurtei- 
lungen wurden bei den kleineren Neu- und Ausbau- 
vorhaben wegen ihrer kleinräumigen Wirkung 
nicht durchgeführt. 


1) 13. Rahmenplan gemäß Drucksache 10/1279 vom 
11. April 1984 
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Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden 


19. GVFG-Finanzhilfen 

19.1 Die Finanzhilfen zur Verbesserung der Ver- 
kehrsverhältnisse der Gemeinden, die der Bund 
den Ländern nach dem Gemeindeverkehrsfinanzie- 
rungsgesetz (GVFG) gewährt, betrugen in den Jah- 
ren 1984 und 1985 rd, 5,14 Mrd. DM. 

Die Finanzhilfen des Bundes für Vorhaben im Zo- 
nenrandgebiet im Jahr 1984 sind in Tabelle 8 darge- 
stellt; eine nähere Aufschlüsselung zeigen die Ta- 
belle 9 (kommunaler Straßenbau) und die Tabel- 
le 10 (ÖPNV). 

Infolge der GVFG-Änderung durch das Erste 
Rechtsbereinigungsgesetz vom 24. April 1986 kön- 
nen die auf das Zonenrandgebiet entfallenden Fi- 
nanzhilfen ab 1985 nicht mehr gesondert nachge- 
wiesen werden. 

19.2 Die Bundesregierung hat in ihrer Stellung- 
nahme zu dem Entwurf eines Sechsten Gesetzes 
zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes 
(PBefG) vom 30. Mai 1985 (Drucksache 10/3425) an 
der Auffassung festgehalten, daß das Ziel, den 
ÖPNV attraktiv und wirtschaftlich zu gestalten, 
auch weiterhin über die Förderung der freiwilligen 


Bundeswasserstraßen 


21. Investitionen im Wasserstraßennetz 

21.1 Das Investitionsvolumen des Bundes für die 
Bundeswasserstraßen einschließlich seewärtiger 
Zufahrten lag in den Jahren 1984 und 1985 bei 
1 482 Mio. DM. Die Investitionsanteile des Zonen- 
randgebietes und die Ausgaben im Berichtszeit- 
raum sind in Tabelle 1 1 dargestellt. 

Um die Funktionsfähigkeit des Wasserstraßennet- 
zes aufrechtzuerhalten, haben Substanzerhaltungs- 
maßnahmen weiterhin Priorität. Daneben werden 
die z. Z. laufenden Neu- und Ausbauvorhaben plan- 
mäßig weitergeführt. 

21.2 Im Berichtszeitraum haben sich folgende 
Baufortschritte ergeben: 

— Das Anpassungs- und Sicherungsprogramm am 
Nord-Ostsee-Kanal wurde fortgesetzt; der 1982 
begonnene Ersatzbau der Hochbrücke Grüne- 
thal wurde im Herbst 1986 für den Eisenbahn- 
verkehr in Betrieb genommen; die Eröffnung für 
den Straßenverkehr wird voraussichtlich noch 
vor Jahresende 1986 erfolgen. 

— Das Sicherungsprogramm am Elbe-Lübeck-Ka- 
nal war bis Ende 1985 zu rd. 50 v. H. abgewik- 
kelt. 


Zusammenarbeit der Verkehrsunternehmen mit 
besserem Erfolg zu verwirklichen ist als über eine 
Änderung der gesetzlichen Grundlagen. Dies gilt 
nach den bisherigen Erfahrungen auch für die Lö- 
sung der Verkehrsprobleme im Zonenrandgebiet. 
Übereinstimmung besteht mit den Ländern, daß an 
dem Institut der linienbezogenen Genehmigung 
festgehalten und von der Einführung sogenannter 
Flächenkonzessionen abgesehen werden sollte. 


20. ÖPNV-Modellvorhaben Wunsiedel 

Mit dem Ziel der Verbesserung des ÖPNV im Zo- 
nenrandgebiet hat sich der Bundesminister für Ver- 
kehr bereit erklärt, im Raum Wunsiedel ein ÖPNV- 
Modellvorhaben politisch und finanziell zu fördern. 
Der Probelauf wurde am 28. September 1986 aufge- 
nommen. Der Bundesminister für Verkehr finan- 
ziert die Untersuchung mit Mitteln für Forschungs- 
zwecke nach dem GVFG. Zur Abdeckung des ver- 
suchsbedingten Anlaufrisikos werden zusammen 
mit dem Landkreis und dem Freistaat Bayern Mit- 
tel für den Versuchszeitraum von vier Jahren bis zu 
3 Mio. DM bereitgestellt 


— Die Restarbeiten am Elbe-Seitenkanal werden 
voraussichtlich 1988 im wesentlichen abge- 
schlossen werden. 

— Die Arbeiten des Mittellandkanalausbaues (ein- 
schließlich Stichkanäle) wurden ebenfalls fort- 
geführt und waren bis Ende 1985 

— auf der Oststrecke Rühen-Anderten zu mehr 
als 60 V. H., 

— auf der Weststrecke (westlich Anderten) zu 
rd. 55 V. H. 

abgewickelt. 

— Der Weiterbau des Main-Donau-Kanals kommt 
planmäßig voran. Am 27. September 1985 wurde 
die 22 km lange Kanalstrecke Nürnberg-Roth in 
Betrieb genommen. Auf der 77 km langen Rest- 
strecke mit sieben Schleusen zwischen Roth und 
der Donau waren bis Ende 1985 24 km Strecke 
und vier Schleusen fertiggestellt, 19 km Strecke 
und zwei Schleusen im Bau. 1986 wurde der 
Streckenausbau fortgesetzt sowie die Vergabe 
für die letzte Schleuse „Berching“ erteilt. 

Unterhalb Regensburg wurde die Donaustaustufe 
Geisling in Betrieb genommen. Die Baumaßnahme 
auf der Strecke Regensburg-Straubing einschließ- 
lich umfangreicher ökologischer Ausgleichsmaß- 
nahmen ist zu mehr als 50 v. H. fertiggestellt. 
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22. Öffnung von Unterwegshäfen zwischen 
Hamburg und der CSSR 

Die vom innerdeutschen Ausschuß angeregte Öff- 
nung der Unterwegshäfen zwischen Hamburg und 
der CSSR betrifft vor allem die Häfen am Elbe-Sei- 
tenkanal. Tschechoslowakischen Schiffen ist das 
Befahren der Elbe bis Hamburg, des Elbe-Lübeck- 
Kanals und des Mittellandkanals bis Braunschweig 
gestattet. 


Die Öffnung des gesamten Binnenwasserstraßen- 
netzes für tschechoslowakische Schiffe hat den Ab- 
schluß eines Binnenschiffahrtsvertrages mit der 
CSSR zur Voraussetzung. Verhandlungen über ei- 
nen derartigen Vertrag werden seit Jahren geführt. 
Es liegt ein Vertragsentwurf vor, dessen Inhalt wei- 
gehend abgestimmt ist. Wenn die CSSR der vollen 
materiell-rechtlichen Einbeziehung der Wasserstra- 
ßen in Berlin (West) in den Vertrag zustimmt, ist 
eine Unterzeichnung möglich. 


Vergabe von Aufträgen an Zonenrand-Bewerber 


23. Vergabevotumen 

Das Vergabevolumen in den Jahren 1984 und 1985 
für das Bundesgebiet betrug 22 044 Mio. DM und 
gliedert sich wie folgt auf: 

Deutsche Bundesbahn 
Bundesfernstraßen 
Bundeswasserstraßen 
Übrige Bereiche 


24. Bevorzugten-Richtlinien der 
Bundesregierung 

An Bewerber aus dem Zonenrandgebiet wurden in 
den Jahren 1984 und 1985 Aufträge in Höhe von ins- 
gesamt 2 851 Mio. DM erteilt (Tabelle 12). Dies ent- 
spricht ca. 13 V. H. des gesamten Vergabevolumens. 

Die meisten Aufträge wurden an bevorzugte Bewer- 
ber deswegen erteilt, weil sie das annehmbarste 
bzw. wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatten. 

Aufgrund von direkten Auswirkungen der in den 
„Richtlinien der Bundesregierung für die bevor- 
zugte Berücksichtigung von Personen und Unter- 
nehmen aus dem Zonenrandgebiet und Berlin 
(West)“ sowie den Richtlinien für sonstige Bewer- 
ber (Vertriebene, Sowjetzonenflüchtlinge etc.) ent- 
haltenen Bevorzugungsverfahren (Anwendung der 
Mehrpreisstaffeln oder Eintrittsmöglichkeit) sind 
nur Aufträge in Höhe von 47 Mio. DM erteilt wor- 
den. Die vorgenannten Zahlen sagen jedoch nichts 
Schlüssiges aus über die tatsächliche Wirtschafts- 
kraft des Zonenrandgebietes. Unberücksichtigt 
— und von den öffentlichen Auftraggebern des 
Bundes auch nicht abrufbar — ist der Anteil an 
Aufträgen, die im Rahmen von Unteraufträgen in 
das Zonenrandgebiet fließen. Der tatsächliche An- 
teil am Auftrags Volumen der öffentlichen Hand 
dürfte dann wesentlich höher liegen. 

Die Gesamtwirkung der Bevorzugten- Richtlinien 
auf die Auftragserteilung an Bewerber aus dem Zo- 
nenrandgebiet liegt jedoch weitaus höher, als aus 
dieser Zahl abgeleitet werden kann. Diese nicht 
quantifizierbaren Wirkungen der Zonenrandförde- 
rung sind vor allem darauf zurückzuführen, daß 
sich vielfach Firmen, die außerhalb des Zonenrand- 


gebietes ansässig sind, von vornherein nicht an 
Ausschreibungen beteiligen, bei denen mit zahlrei- 
cher Konkurrenz durch Zonenrand-Bewerber ge- 
rechnet werden muß, weil sie nur durch für sie 
unauskömmlich niedrige Preise gegenüber den Be- 
werbern aus dem Zonenrandgebiet erfolgreich sein 
könnten. 

Die überwiegend mittelständischen Baufirmen des 
Zonenrandgebietes beteiligen sich — infolge des im 
Baugewerbe üblicherweise nur geringen Aktionsra- 
dius — relativ selten an Ausschreibungen im übri- 
gen Bundesgebiet, so daß hinsichtlich des Baube- 
reichs die Zonenrand-Richtlinien außerhalb des Zo- 
nenrandgebietes kaum zum Tragen kommen. Eine 
theoretisch denkbare Ursache hierfür könnte darin 
liegen, daß die Staffelsätze zu niedrig sind, um für 
die Firmen aus dem Zonenrandgebiet Anlaß zu bie- 
ten, sich in größerem Umfang am Wettbewerb au- 
ßerhalb ihres Gebietes zu beteiligen. Tatsächlich ist 
aber der relativ geringe Aktionsradius der entschei- 
dende Grund, so daß auch eine Erhöhung der Staf- 
felsätze keine Änderung der tatsächlichen Situation 
bewirken würde. Abgesehen davon stehen auch EG- 
rechtliche Gründe einer Erhöhung entgegen. 


25. Auftragsvergabe bei Neu- und 
Ausbaustrecken der DB 

Die Ausführungen im Bericht 1984 für den Bereich 
der DB treffen auch für die Jahre 1984 und 1985 im 
Grundsatz zu. 

Die Vergabe von Bauleistungen zur Realisierung 
der Neu- und Ausbaustrecken der DB erfolgt nach 
den Grundsätzen der VOB unter Beachtung des § 50 
Bundesbahngesetz, der vorgenannten „Richtlinien“ 
und nach dem Bemühen, Unteraufträge an kleinere 
und mittlere Unternehmen in dem Umfange zu ver- 
geben, wie dies mit der vertragsgemäßen Ausfüh- 
rung der Leistung vereinbart werden kann. 

Von der 327 km langen Neubaustrecke Hannover- 
Würzburg führen im 

— Abschnitt Hannover-Kassel rd. 110 km = 34 v. H. 

— Abschnitt Kassel-Fulda rd. 90 km = 27 v. H. 

— Abschnitt Fulda-Würzburg rd. 33 km = 10 v. H. 


12 639 Mio. DM 
7 200 Mio. DM 
1 919 Mio. DM 
286 Mio, DM. 
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zusammen rd. 233km = 71v. H. durch das Zonen- 
randgebiet. 

Nach einer 1984 durchgeführten Untersuchung der 
DB über die Beteiligung mittelständischer Unter- 
nehmen am Vergabevolumen der Neubaustrecke 


Sonstiges 


26 . Landwirtschaftliche Wirtschaftswege im 
Zonenrandgebiet 

Auf Grund eines Auftrages des innerdeutschen 
Ausschusses (Drucksache 10/5254, Kap. VII, Zif- 
fer 2) teilt der Bundesminister für Verkehr im Ein- 
vernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen 
über die Förderungspraxis beim verstärkten Aus- 
bau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen fol- 
gendes mit: 

Der Bund hat im Rahmen eines Sonderprogramms 
für den verstärkten Ausbau von landwirtschaftli- 


Hannover-Würzburg partizipieren mittelständische 
Unternehmen, die fast ausschließlich aus der Re- 
gion stammen, durch direkte und indirekte Verga- 
ben (Subunternehmer, Lieferanten, Servicebetrie- 
be) zu 55 V. H. an den Investitionen. 


chen Wirtschaftswegen im Zonenrandgebiet, die 
von den im Bundesgebiet stationierten ausländi- 
schen Streitkräften und den Grenzsicherungsorga- 
nen befahren werden, in den Jahren 1984 und 1985 
insgesamt 1,4 Mio. DM zur Verfügung gestellt Das 
Sonderprogramm ist im wesentlichen beendet Das 
bedeutet jedoch nicht, daß die Gemeinden im Zo- 
nenrandgebiet die Lasten zu tragen hätten, die sich 
aus der Benutzung der dortigen Wirtschaftswege 
durch die ausländischen Streitkräfte ergeben. Der 
Bund wird auch weiterhin alle Schäden an Grenz- 
wegen, die von den einzelnen Grenzsicherungsorga- 
nen verursacht werden, abgelten. 
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Tabelle 1 


Beseitigung von Bahnübergängen durch Bauwerke 
in den Jahren 1984 und 1985 


Zonenrandgebiet des Bundeslandes 

Zahl der 
Baumaßnahmen 
im Zonenrand- 
gebiet 

Gesamtausgaben 
im Zonenrand- 
gebiet 

Ausgaben im Berichtszeitraum 

im Zonenrand- 
gebiet 

insgesamt 
im jeweiligen 
Bundesland 

— Mio. DM — 

— Mio. DM — 

— Mio. DM — 

1 

2 

3 

4 

fertig 

Schleswig-Holstein . . . 

1 

2,4 

1,4 

1,4 

in Bau 

2 

7,6 

0,4 

13,9 

fertig 

Niedersachsen 

6 

101,6 

7,1 

32,9 

in Bau 

1 

10,5 

1,0 

4,5 

fertig 

Hessen 

3 

24,3 

2,3 

9,6 

in Bau 

5 

36,1 

2,7 

11,9 

fertig 

Bavern 

7 

17,2 

5,8 

20,1 

in Bau 

1 

28,3 

4,6 

8,3 

fertig 

Zonenrandeebiet 

17 

145,5 

16,6 

64,0 

insgesamt . ^ 

in Bau 

9 

82,5 

8,7 

38,6 

Summe 

26 

228,0 

25,3 

102,6 
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Tabelle 2 


Beseitigung von Bahnübergängen durch Bauwerke 
in den Jahren 1984 und 1985 

— Einzelangaben — 


Ort 

Bezeichnung 

(Inbetriebnahme) 

DB-Strecke 

Bahnüber- 

gang 

in 

km 

Straße 

Gesamt- 

aus- 

gaben 

Mio. DM 

Aus- 

gaben 

im 

Berichts- 
zeitraum 
Mio. DM 

Anteil 

des 

Bundes 
und der 
DB 

Mio. DM 

1 

2 

3 

4 

4 

6 

7 

Schleswig- Holstein 

Buchholz (1986) 

Lübeck-Büchen 

16,839 

B207 

6,2 

0,1 

0,1 

Roseburg II (1985) 

Lübeck-Büchen 

41,445 

Gemeinde- 

straße 

2,4 

1,4 

1,4 

Jübek I (1986) 

Neumünster-Flensburg 

145,491 

Gemeinde- 

straße 

1,4 

0,3 

0,3 




Summe 

10,0 

1.8 

1,8 

Niedersachsen 







Deutsch Evern (1984) 

Uelzen-Hamburg 

125,875 

Gemeinde- 

straße 

4,3 

1,5 

1,5 

Bardowick (1985) 

Uelzen-Hamburg 

137,328 

Gemeinde- 

streiße 

9,5 

2,3 

2,3 

Hildesheim (1981) 

Hildesheim-Goslar 

42,784 

43,496 

43,712 

Goslarsche Str. 
Feldstraße 
Marienburger 
Straße 

65,7 

2,3 

2,3 

Braunschweig (1983) 

Celle-Braun schweig- 
Gliesmarode 

53,228 

Guntherstraße 

5,8 

0,1 

0,1 

Wolfenbüttel (1984) 

Braunschweig- 
Bad Harzburg 

13,280 

L630 

9,7 

0,3 

0,3 

Goslar (1986) 

Vienenburg- 

Goslar 

11,728 

Feldstraße 

10,5 

1,0 

1,0 

Speele (1985) 

Hannover-Kassel 

151,450 

Gemeinde- 

straße 

6,6 

0,6 

0,6 




Summe 

112,1 

8,1 

8,1 









15 




Drucksache 10/6810 


Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 


noch Tabelle 2 


Ort 

Bezeichnung 
{ Inbetriebnahme) 

DB-Strecke 

Bahnüber- 

gang 

in 

km 

Straße 

Gesamt- 

aus- 

gaben 

Mio. DM 

Aus- 

gaben 

im 

Berichts- 
zeitraum 
Mio. DM 

Anteil 

des 

Bundes 
und der 
DB 

Mio. DM 

1 

2 

3 

4 

4 

6 

7 

Hessen 







Rothenkirchen (1985) 

Frankfurt-Göttingen 

134,045 

L3169 

6,5 

0,6 

0,6 

Bad Sooden-Allendorf 
(1988) 

Frankfurt-Göttingen 

212,695 

L3239 

19,5 

0,9 

0,9 

Kleinvach (1986) 

Frankfurt-Göttingen 

208,481 

B27 

7,1 

0,3 

0,3 

Mönchehof (1986) 

Warburg-Kassel 

333,535 

Gemeinde- 

straße 

7.4 

0,7 

0,7 

Grifte (1985) 

Kassel-Frankfurt 

16,616 

L3221 

6,9 

0,9 

0,9 

Hofgeismar (1985) 

W arburg-Kassel 

318,714 

B83 

10,9 

0,8 

0,8 

Rotenburg (1986) 

Obersuhl- 

Guntershausen 

216,926 

Gemeinde- 

straße 

1,1 

0,4 

0,4 

Ober suhl (1986) 

Obersuhl- 

Guntershausen 

191,609 

Gemeinde- 

straße 

1,0 

0,4 

0,4 




Summe 

60,4 

5,0 

5,0 

Bayern 

Seußen (1984) 

Nürnberg“ 

Schirnding 

131,676 

Gemeinde- 

straße 

1,4 

0,1 

0,1 

Kulmbach (1985) 

Bamberg-Hof 

59,312 

Gemeinde- 

straße 


0,5 

0,5 

Staffelstein (1985) 

Bamberg-Hof 

25,116 

Gemeinde- 

straße 

H 

1.1 

1.1 

Marktleuthen (1985) 

Weiden-Oberkotzau 

67,874 

Gemeinde- 

straße 


2.5 

1.7 

Hutzelmühle (1985) 

Weiden-Oberkotzau 

12,715 

Gemeinde- 

straße 

0,7 

0,3 

0,3 

Döhlau (1985) 

Bamberg-Hof 

123,843 

Gemeinde- 

straße 

1,3 

0,8 

0,8 

Hirschaid (1988) 

Nürnberg-Bamberg 

51,030 

51,293 

Kreisstraße 

Gemeinde- 

straße 

28,3 

4,6 


Taxölden (1986) 

Schwandorf-Furth i. W. 

16,835 

Gemeinde- 

straße 

1,7 

0,5 





Summe 

45,5 

10,4 

8,4 
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Tabelle 3 

Sonstige bedeutsame Vorhaben der DB 
in den Jahren 1984 und 1985 


Zonenrandgebiet des 
Bundeslandes 

Gesamt- 

kosten 

im 

Zonen- 

rand- 

gebiet 

Mio. DM 

Ausgaben 
im Berichts- 
zeitraum 

im 

Zonen- 

rand- 

gebiet 

Mio. DM 

insge- 
samt im 
jeweili- 
gen 

Bundes- 
land 
Mio. DM 

1 

2 

3 

Schleswig- fe^jg 

Hnlstein 

64,1 

38,8 

42,0 

in Bau 

115,6 

20,1 

35,1 

Nieder Sachsen 

147,3 

97,4 

543,6 

in Bau 

34,8 

15,0 

67,5 

'*'“8 

115,7 



in Bau 

112,5 

54,4 

149,1 

„ fertig 

162,1 

72,4 

405,0 

in Bau 

47,4 

19,6 


Zonen- fertig 


266,9 

1 151,9 

randgebiet 

insgesamt 

310,3 

109,1 

463,5 

Summe 

799,5 

376,0 

1 615,4 


in den Bereichen Oberbau, Hochbau, Brücken, Signal- 
anlagen 

Im gesamten Bundesgebiet wurden 1984 und 1985 zusam- 
men rd. 4 300 Mio. DM für sonstige bedeutsame Vorhaben 
ausgegeben. 


Tabelle 4 


Neubaustrecken (NBS)^) 
und Ausbaustrecken (ABS) der DB 
— Ausgaben 1984 und 1985 — 


Zonenrandgebiet des 
Bundeslandes 

Gesamt- 

kosten 

im 

Zonen- 

rand- 

gebiet 

Mio. DM 

Ausgaben 
im Berichts- 
zeitraum 

im 

Zonen- 

rand- 

gebiet 

Mio. DM 

insge- 
samt im 
jeweili- 
gen 

Bundes- 

land 

Mio.DM 

1 

2 

3 

Schleswig- NBS 

Hnlstpin 

— 

— 

— 

ABS 

235 

— 

— 

Nied er Sachsen ^ ^ 

2 943 

554,0 

664,1 

ABS 

1060 


166,4 

u NBS 

5 144 



ABS 


— 

14,8 

„ NBS 

Bayern . . 

mm 

6,2 

608,4 

ABS 

— 

— 

24,8 

Zonen- NBS 

8 176 



randgebiet 

insgesamt ABS 

2 055 

4,5 

206,0 

Summe 

10 231 

1954,7 

2 868,5 


Es handelt sich um die Kosten der auf das Zonenrand- 
gebiet entfallenen Anteile der genehmigten Neubau- 
strecke Hannover-Würzburg. 

1984 und 1985 wurden im Bundesgebiet insgesamt 3 703,6 
Mio. DM für Neu- und Ausbaustrecken investiert. 
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Tabelle 5 


Von der DB vollzogene Maßnahmen zur Umstellung des Reisezugbetriebes auf Busbedienung (R) 
bzw. dauernden Einstellung des Gesamtbetriebes (G) in den Jahren 1984 und 1985 


Strecke 

Teilstrecke 

km 

R*) 

G 

Bundes- 

land 

Zeitpunkt der 
Entscheidung 
BMV 

Zeitpunkt 
der Durch- 
führung 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


7 

Bad Hersfeld-Treysa 

Bad Hersfeld-Treysa 

60 

R 

Hessen 

28. 10. 1983 

3. 

6. 1984 

Abzw. Burg West SK- 
Burg (Fehm) 

Burg West SK- 
Burg (Fehm) 

1 

R 

Schleswig- 

Holstein 

24. 8. 1983 

3. 

6. 1984 

Bad Lauterberg-Odertal 

Bad Lauterberg-Odertal 

4 

R 

Nieder- 

sachsen 

28. 10. 1983 

3, 

6. 1984 

Salzgitter-Drütte-Derne- 

burg 

Sz.-Lebenstedt-Derneburg 

17 

R 

Nieder- 

sachsen 

18. 8. 1983 

3. 

6. 1984 

Regensburg-Wutzlhofen- 

Falkenstein 

Regensburg-Wutzlhofen- 

Falkenstein 

35 

R 

Bayern 

28. 10. 1983 

3. 

6. 1984 

Creidlitz-Rossach 

Creidlitz-Rossach 

8 

R 

Bayern 

11. 8. 1983 

3. 

6. 1984 

Neumünster-Bad Oldesloe 

Neumünster-Bad Sege- 
berg 

28 

R 

Schleswig- 

Holstein 

27. 2. 1984 

30. 

9. 1984 

Miltach-Straubing 

Miltach-Steinburg 

29 

R 

Bayern 

10. 5. 1984 

30. 

9. 1984 

Einbeck-Einbeck Mitte 

Einbeck-Einbeck Mitte 

4 

R 

Nieder- 

sachsen 

3. 2. 1984 

30. 

9. 1984 

Braunschweig Geller Str.- 
Braunschweig Nord 

Braunschweig Geller Str.- 
Braunschweig Nord 

1 

G 

Nieder- 

sachsen 

2. 2. 1984 

30. 

4. 1984 

Burg (Fehm)-Abzw. Burg 
West NK 

Burg (Fehm)-Burg West 
NK 

1 

G 

Schleswig- 

Holstein 

24. 8. 1983 

3. 

6. 1984 

Eutin-Neustadt (Holst) 

Eutin-Neustadt (Holst) 

15 

G 

Schleswig- 

Holstein 

2. 2. 1984 

3. 

6. 1984 

Bad Lauterberg-Odertal 

Bad Lauterberg-Odertal 

4 

G 

Nieder- 

sachsen 

28. 10. 1983 

3. 

6. 1984 

Salzgitter-Drütte-Derne- 

burg 

Salzgitter-Osterlinde-Der- 

neburg 

9 

G 

Nieder- 

sachsen 

18. 8. 1983 

3. 

6. 1984 

N abburg-Schönsee 

Lind-Schönsee 

13 

G 

Bayern 

28. 10. 1983 

3. 

6. 1984 

Schwarzenbek-Bad Oldes- 
loe 

Mollhagen-Bad Oldesloe 

12 

G 

Schleswig- 

Holstein 

4. 2. 1976 

1. 

9. 1984 

Neusorg-Fichtelberg 

Brand-Fichtelberg 

9 

G 

Bayern 

20. 3. 1984 

30. 

9. 1984 

Neusorg-Fichtelberg 

Neusorg-Brand 

6 

G 

Bayern 

20, 3.1984 

31. 12. 1984 

Bad Hersfeld-Treysa 

Niederaula-Oberaula 

15 

G 

Hessen 

28. 5. 1984 

30. 

9. 1984 

Lütjenbrode Ost-Heiligen- 
hafen 

Lütjenbrode Ost-Heiligen- 
hafen 

5 

G 

Schleswig- 

Holstein 

8. 5. 1984 

31. 10. 1984 

Wiesau-Bärnau (Oberpf) 

Liebenstein-Bärnau 

8 

G 

Bayern 

21, 2. 1975 

31. 12. 1984 

Kassel-Eschwege 

Kassel-Eschwege 

66 

R 

Hessen 

28. 9. 1984 

2. 

6. 1985 

Bamberg-Scheßlitz 

Bamberg-Scheßlitz 

14 

R 

Bayern 

28. 9. 1984 

2. 

6, 1985 

Neumünster-Ascheberg 

Neumünster-Ascheberg 

25 

R 

Schleswig- 

Holstein 

29. 4. 1985 

29. 

9. 1985 

Schwarzenbek-Bad Oldes- 
loe 

Schwarzenbek-Möhnsen 

6 

G 

Schleswig- 

Holstein 

4. 2. 1976 

1. 

3. 1985 

Salzgitter-Drütte-Derne- 

burg 

Salzgitter-Lebenstedt- 
Salzgitter Osterlinde 

7 

G 

Nieder- 

sachsen 

12. 3. 1985 

31. 

3. 1985 

Regensburg-Wutzlhofen- 
Falkenstein (Opf) 

W enzenbach-Falkenstein 

30 

G 

Bayern 

27. 9. 1984 

2. 

6, 1985 

Beddingen-Salzgitter 

Drütte 

Beddingen-Salzgitter 

Drütte 

7 

G 

Nieder- 

sachsen 

8. 1. 1985 

28. 

9. 1985 


*) Art der Maßnahme 
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Fertiggestellte Bundesfernstraßen in den Jahren 1984 und 1985 
sowie Ende 1985 im Bau befindliche Bundesfernstraßen 


Tabelle 6 


I. Bundesstraßen 


Lfd. 

Nr. der 

Bezeichnung der Maßnahme im Zonenrandgebiet 

Baukosten 

Ausgaben 

1982/83 

Nr. 

Bundesstraße 

— Mio. DM — 

(ohne Grunderwerb) 

1 

2 

3 

4 

5 



Schleswig- Holstein 

a) fertig ge stellt 



1 

B201 

Ortsumgehung Schleswig 
(2. Bauabschnitt) 

3,2 

2,2 

2 

B207 

Ortsumgehung Fredeburg-Buchholz 
(2. Teilstrecke) 

21,81) 

11,61) 

3 

B430 

Ausbau Ortsumgehung Schenefeld bis 
Ortsumgehung Hohenwestedt 

5,1 

3,3 



b) im Bau 



4 

B75 

Verlegung Kücknitz-Travemünde 

59,0 

21,0 

5 

B76 

Verlegung Blickstedt-Kiel 
(einschl. Kanalübergang) 

183,4 

34,4 

6 

B404 

Zweibahniger Ausbau zwischen Negernbötel 
(B 205) und Hammoor (A 1) 

151,9 

10,1 



Nieder Sachsen 





a) fertiggestellt 



7a 

B 4/B 209 

Ortsumgehung Lüneburg 

Teilstrecke: Lüner Kreisel-B 216 

68,0 2) 

15,82) 



h) im Bau 



7b 

B 4/B 209 

Ortsumgehung Lüneburg 

Teilstrecke: B 216-südl. Lüneburg 

68,02) 

15,82) 

8 

B4 

Ausbau zwischen Braunlage und Hohengeiß 

5,8 

3,9 

9 

B6n 

Goslar-Bad Harzburg (B 4) 



10 

B216 

Ausbau Lüneburg-Dahlenburg 

16,0 

4,0 

11 

B241 

Verlegung in Northeim 
(Osttangente) 

17,8 

2,0 

12 

B446 

Ortsumgehung Seeburg 

15,9 

9,1 



Hessen 





a) fertiggestellt 



13 

B27 

Ausbau bei Bad Sooden- Aliendorf /Kleinvach 

11,7 

0,8 

14 

B27 

Verlegung zwischen Bebra/ Breitenbach und 

Bebra/ Blankenheim 

15,8 

3,8 

15 

B27 

Verlegung bei Hünfeld 

18,0 

7,4 

16 

B62 

Ausbau in Bad Hersfeld 

Bauabschnitt Obersberg 

9,6 

4,1 


Kostenangabe für Gesamtstrecke (Die 1. Teilstrecke wurde im Zeitraum 1982/83 fertiggestellt) 

2) Kostenangabe für Gesamtstrecke 
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noch Tabelle 6 


Lfd. 

Nr. der 

Bezeichnung der Maßnahme im Zonenrandgebiet 

Baukosten 

Ausgaben 

1982/83 

Nr. 

Bundesstraße 

— Mio. DM — 

(ohne Grunderwerb) 

1 

2 

3 

4 

5 



h) im Bau 



17 

B7 

Ausbau zwischen Calden und Espenau 

12,8 

0.9 

18 

B27 

Verlegung bei Burghaun/ Rothenkirchen 

11,5 

5,3 

19 

B27 

Ausbau Bad Sooden-Allendorf 

Bayern 

a) fertiggestellt 

6,7 

3,0 

20 

B4 

Ausbau Coburg-Niederfüllbach 
(2. Fahrbahn) 

8,0 

4.4 

21 

Bll 

Verlegung bei Zwiesel (teilweise) 

— Ortsumgehung — 

19,5 

11,0 

22 

B12 

Ortsumgehung Röhrnbach 

11.0 

7,8 

23 

B 15 

Ortsumgehung Tirschenreuth 

6.5 

3,7 

24 

B 16 

Verlegung Wenzenbach-Hauzendorf (teilw.) 

25,0 

4.8 

25 

B19 

Verlegung bei Niederlauer 

3,9 

0,7 

26 

B20 

Verlegung Kothmaißling-Furth i. W. (teilw.) 

40,6 

13,1 

27 

B22 

Ausbau Unterneuses-Bamberg 

3,0 

0.4 

28 

B85 

Ausbau Bayreuth-Unterbrücklein 

11,9 

7.8 

29 

B173 

Verlegung bei Staffelstein (teilweise) 

54,5 

9,2 

30 

B279 

Ortsumgehung Brendlorenzen 

9.1 

5,8 

31 

B287 

Ortsumgehung Fuchsstadt 

3,5 

2,1 

32 

B303 

Ortsumgehung Gestungshausen 

4,8 

3,4 



b) im Bau 



33 

B4 

Verlegung zwischen Niederfüllbach und Rossach, 

2. Fahrbahn 

35,7 

7,9 

34 

B8 

Ausbau westlich Passau 

20,0 

3,6 

35 

B 11 

Verlegung bei Zwiesel (teilweise) 

— Ortsumgehung — 

19,5 

0,5 

36 

B 16 

Verlegung Wenzenbach-Hauzendorf (teilweise) 

25,0 

4,8 

37 

B 19 

Ortsumgehung Geldersheim 

7,3 

3,2 

38 

B 19 

Ausbau Heustreu-Unsleben 

3,2 

0,6 

39 

B20 

Verlegung Kothmaißling-Furth i. W. 

(Grenze CSSR) (Teilstrecken) 

40,6 

1.6 

40 

B20 

Verlegung Steinach-Stallwang 

33,4 

1,3 

41 

B22 

Verlegung nördlich Schönthal 

10,5 

4,1 

42 

B85 

Verlegung bei Patriching 

31,7 

0,6 

43 

B173 

Verlegung Breitengüßbach-Ebensfeld 

93,3 

12,2 

44 

B173 

Ausbau südlich Kronach 

7,1 

0,3 

45 

B303 

Neubau Ibind-Kreuzthal 

18,2 

1.1 

46 

B388 

Ausbau in Passau (Zahnradfabrik) 

10,5 

7,2 
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noch Tabelle 6 


II. Bundesautobahnen 


Lfd. 

Nr. der BAB 

Bezeichnung der Maßnahme*) 

Baukosten 

Ausgaben 

1984/85 

Nr. 

— Mio. DM — 

(ohne Grunderwerb) 

1 

2 

3 

4 

5 



Schleswig- Holstein 





a) fertig gestellt 
keine 





h) in Bau 



47 

Al 

Hamburg-Lübeck 

Sechsstreifiger Ausbau zwischen der Landes- 
grenze Schleswig-Holstein/Hansestadt Hamburg 
und dem Dreieck Bad Schwartau incl. Abzweig 
Lübeck/Siems 57,0 km 

429,5 

27,3 



Bemerkung: 

Ausbau der A 1 auf 51,5 km langem Streckenab- 
schnitt bereits fertiggestellt. Der letzte Teilab- 
schnitt ist in Bau und soll voraussichtlich 1987 
fertiggestellt werden. 



48 

A25 

Hamburg-Geesthacht 

Ldgr. Hamburg-Geesthacht 7,3 km 

30,4 

0,3 

49 

A210 

Rendsburg-Kiel 

Osterrönfeld-Kreuz Kiel/West 26,4 km 

156,5 

13,4 



Niedersachsen 





a) fertiggestellt 



50 

A7 

Hannover-Kassel 

Anbau von Standstreifen zwischen der 
Anschlußstelle Northeim/ Nord und Göttingen 

29,0 km 

160,5 

3,4 

51 

A391 

Westumgehung Braunschweig 

Abschnitt BS/Bienrode-südl. B 214 

Teilabschnitt: 

Hansestraße-südl. B 214 2,8 km 

127,51) 

34,01) 



h) in Bau 



52 

A22) 

Berlin-Hannover 

Anbau von Standstreifen: 

östl. Braunschweig-Kreuz Hannover Ost 

57,0 km 

277,0 

46,1 

53 

A250 

Hamburg-Lüneburg 

Maschen (A 1)-Scharmbeck (L 217 n) 9,5 km 

59,2 

20,7 


*) Die aufgeführten Maßnahmen sind Teile von Strecken, die entweder ganz oder teilweise im Zonenrandgebiet liegen. 
Mit ihrer Fertigstellung auf ganzer Länge wird die Verkehrserschließung bzw. -anbindung des Zonenrandgebietes 
erheblich verbessert. Es sind daher auch die Maßnahmen auf geführt, die außerhalb des Zonenrandgebietes liegen 
und somit Zubringerfunktion erfüllen. 

Kostenangabe für Gesamtstrecke. 

2) Die Grunderneuerung der A 2 mit gleichzeitiger Verbreiterung wurde und wird programmgemäß fortgesetzt. 
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II. Bundesautobahnen 


Lfd. 

Nr. der BAB 

Bezeichnung der Maßnahme*) 

Baukosten 

Ausgaben 

1984/85 

Nr. 

— Mio. DM — 

(ohne Grunderwerb) 

1 

2 

3 

4 

5 

54 

A391 

Westumgehung Braunschweig 

Abschjiitt BS/Bienrode-südl. B 214 

Teilabschnitt 

BS/ Bienrode-Hansestraße 1,6 km 

127,51) 

34,01) 

55 

A395 

Braunschweig-Bad Harzburg 
nördl.-südl. Schladen 
(OU Schladen) 4,5 km 

32,1 

4,1 



Hessen 





a) fertiggestellt 



56 

A66 

Frankfurt/ M.-Fulda 

östlich Gelnhausen-Salmünster 11,5 km 

104,0 

36,1 

57 

A4 

Bad Hersfeld-Eisenach 

Herleshausen-Grenze 1,4 km 

7,5 

5,4 



b) in Bau 



58 

A7i) 

Kassel-Bad Hersfeld 

Sechsstreifiger Ausbau zwischen der Landes- 
grenze Niedersachsen/Hessen und der An- 
schlußstelle Kassel/ Mitte sowie zwischen dem 
Autobahnkreuz Kassel und dem Autobahndrei- 
eck Hattenbach (Teilstrecken) 65,9 km 

547,2 

29,5 



Bayern 





a) fertiggestellt 



59 

A3 

Regensburg-Passau 

Straubing (B 20)-AK Deggendorf 28,3 km 

215,5 

24,0 

60 

A73 

Bamberg-Nürnberg 

Bamberg/Süd-Hirschaid 8,1 km 

64,7 

56,1 

61 

A92 

München-Deggendorf 

Moosburg-Landshut/ Altheim 20,6 km 

171,2 

37,7 

62 

A93 

Regensburg-W olnzach 

Pentling-Bachl 24,5 km 

102,2 

26,6 


*) Die aufgeführten Maßnahmen sind Teile von Strecken, die entweder ganz oder teilweise im Zonenrandgebiet liegen. 
Mit ihrer Fertigstellung auf ganzer Länge wird die Verkehrserschließung bzw. -anbindung des Zonenrandgebietes 
erheblich verbessert. Es sind daher auch die Maßnahmen aufgeführt, die außerhalb des Zonenrandgebietes liegen 
und somit Zubringerfunktion erfüllen. 

Die Grunderneuerung der A 7 mit gleichzeitiger Verbreiterung wurde und wird programmgemäß fortgesetzt 
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II. Bundesautobahnen 


Lfd, 

Nr. der BAB 

Bezeichnung der Maßnahme*) 

Baukosten 

Ausgaben 

1984/85 

Nr. 

— Mio. DM — 

(ohne Grunderwerb) 

1 

2 

3 

4 

5 



b) in Bau 



63 

A70 

Schweinfurt-Bamberg 

Knetzgau-Eltmann, 1. Fahrbahn 8,2 km 

86,2 

39,3 

64 

A92 

München-Deggendorf 

Landshut/ Altheim-Dingolfing 22,5 km 

106,3 

21,8 



Freising/Ost-Moosburg 20,0 km 

127,5 

26,7 

65 

A93 

Regensburg-Hof 

Nabburg-Weiden/Süd 25,6 km 

150,2 

65,9 

66 

A93 

Regensburg-Wolnzach 

Bachl-Elsendorf 16,1 km 

66,9 

36,8 


’) Die aufgeführten Maßnahmen sind Teile von Strecken, die entweder ganz oder teilweise im Zonenrandgebiet liegen. 
Mit ihrer Fertigstellung auf ganzer Länge wird die Verkehrserschließung bzw. -anbindung des Zonenrandgebietes 
erheblich verbessert. Es sind daher auch die Maßnahmen aufgeführt, die außerhalb des Zonenrandgebietes liegen 
und somit Zubringerfunktion erfüllen. 
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Tabelle 7 


Stellungnahme des Bundesministers für Verkehr 
zu ausgewählten Bundesfernstraßenbaumaßnahmen 


Maßnahmen *) 

Stand der Planung 

Schleswig- Holstein 

B 76 bei Gettorf, in Kiel und bei 

Preetz 

Bedarfsplan 1986: Vordringlicher Bedarf 

Gettorf: Vorplanung 

Kiel: z. T. fertig bzw. im Bau 

z. T. in Planung (Mühlenwegtrasse) 

Preetz: in Planung 

§ 16.1 FStrG — Verfahren abgeschlossen 

B 404 Kiel-A 24 (Hamburg-Berlin) 

Bedarfsplan 1986: 

Abschnitt Kiel-Negernbötel: Planung 

Abschnitt Negernbötel-A 1: vordringlicher Bedarf 
Abschnitt A 1-A 24: Planung 

Im Bereich von Bad Segeberg und Bad Oldesloe ist mit 
den Baumaßnahmen begonnen. 

Niedersachsen 

A 39 Braunschweig-Salzgitter- 

Wartjenstedt 

Bedarfsplan 1986: Überhang 

Mit dem Bau der letzten Teilstrecke (Verlegung zwi- 
schen Westerlinde und Salder) ist 1986 begonnen. 

A 250 Hamburg-Lüneburg 

Scharmbeck (L 217n)-Lüneburg 
(Lüner Kreisel) 

Bedarfsplan 1986: vordringlicher Bedarf 
Planfeststellungsverfahren läuft. 

A 395 Braunschweig-Bad Harzburg 

Adersheim-nördl. Schladen 

Bedarfsplan 1986: vordringlicher Bedarf 
Planfeststellungsverfahren läuft. 

B 6/B 82 Anbindung des Harzrand- 

gebietes an die A 7 bei Seesen 

Der Bedarf für eine zweibahnige Verbindung des 
Harzrandgebietes mit der A 7 wird nicht mehr gese- 
hen. Dementsprechend wurde bereits bei der Bedarfs- 
planüberprüfung im Jahre 1980 im Einvernehmen mit 
dem Land Niedersachsen die A 36 aufgegeben. Die 
Alternativplanung enthält für die B 82 zwischen Gos- 
lar und der A 7 zweistreifige Umgehungsstraßen für 
die Orte Langelsheim und Astfeld (Bedarfsplan 1986: 
Vordringlicher Bedarf) sowie für die B 6 einen zwei- 
bahnigen Neubau zwischen Bad Harzburg (A 395) und 
der Ortsumgehung Goslar. Ein Teil dieser Strecke ist 
bereits fertig (A 395-L 518), der übrige Teil ist im 
Bau. 

B 209/B 404 Verbesserung der Verbindung 
von Lüneburg zur A 24 

Der Bedarfsplan weist zwischen der B 216 östlich Lü- 
neburg und der A 24 bei Kasseburg eine Reihe von 
Neu- bzw. Ausbaumaßnahmen im Zuge der B 209 und 

B 404 aus, die letztlich eine Verbesserung der Anbin- 
dung des Raumes Lüneburg an die A 24 bewirken sol- 
len. 

Bedarfsplan 1986: 

OU Schwarzenbek in Schleswig-Holstein: 
Vordringlicher Bedarf 

Schwarzenbek-Lüneburg: Planung 


*) Die aufgeführten Maßnahmen sind Teile von Strecken, die entweder ganz oder teilsweise im Zonenrandgebiet liegen. 
Mit ihrer Fertigstellung auf ganzer Länge wird die Verkehrserschließung bzw. -anbindung des Zonenrandgebietes 
erheblich verbessert. Es sind daher auch die Maßnahmen aufgeführt, die außerhalb des Zonenrandgebietes liegen 
und somit Zubringerfunktion erfüllen. 
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Maßnahmen *) Stand der Planung 

B 248 Braunschweig-Salzgitter (Bad) Bedarfsplan 1986: Planung 

Hessen 

A 4 Olpe-Hattenbach Auf Beschluß des Deutschen Bundestages nicht mehr 

im Bedarfsplan enthalten; ersatzweise dafür ab- 
schnittsweise Ausbau der B 62. 

A 4 Lückenschluß Obersuhl- Die DDR hat bisher die Schließung der Autobahnlücke 

Wommen zwischen Obersuhl und Wommen abgelehnt. 

A 66 Frankfurt/M.-Fulda Gesamtstrecke in „Vordringlicher Bedarf“. 

Fertig bis Ende 1985 waren die Abschnitte 
— Eschborn-Miquelallee in Frankfurt/M. 

— Kruppstraße in Frankfurt/M. bis östlich Salmün- 
ster 

Für den Abschnitt Salmünster-Schlüchtern läuft das 
Planfeststellungsverfahren. 

Baubeginn im 4. Fünfjahresplan (1986 — 1990) vorgese- 
hen. 

Zwischen Schlüchtern und Fulda laufen z, Z, plane- 
rische Voruntersuchungen. 

Bayern 

A 6 Amberg-Pfreimd 1. Fahrbahn „Vordringlicher Bedarf“. Planungsrecht- 

lich noch nicht geklärt Finanzierung nach 1990. 

A 70 Schweinfurt-Bamberg-Bayreuth Die A 70 (Maintalautobahn) wird auch vom BMV als 

vordringlich angesehen. 

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: 

— Abschnitt Schweinfurt-Knetzgau sowie Hallstadt- 
Kreuz Bamberg und Bamberg-Bayreuth einbahnig 
fertig. 

— Abschnitt Knetzgau-Eltmann: 

Baubeginn ist 1984 erfolgt (einbahnig), Fertigstel- 
lung 1987. 

— Abschnitt Eltmann-Hallstadt bei Bamberg (zwei- 
bahnig): 

Vordringlicher Bedarf, Baubeginn 4. Fünf jahres- 
plan (1986—1990) 

— Abschnitt Schweinfurt-Bamberg-Bayreuth, 

2. Fahrbahn: 

Vordringlicher Bedarf, 

Baubeginn voraussichtlich 1988 

A 92 München-Deggendorf Im Bau sind folgende Abschnitte: 

Freising/Ost-Moosburg (B 11); 

Landshut/Ost (B 15)-Dingolfing (St 2111) 

Der Abschnitt Dingolfing-Wallersdorf kann 1987 be- 
ginnen. 

A 93 Regensburg-Hof Für den einbahnigen Abschnitt Falke nberg-Mitter- 

teich ist ein Beginn 1987 erst möglich (planungsrecht- 
liche Widerstände). 

*) Die aufgeführten Maßnahmen sind Teile von Strecken, die entweder ganz oder teilsweise im Zonenrandgebiet liegen. 
Mit ihrer Fertigstellung auf ganzer Länge wird die Verkehrserschließung bzw. -anbindung des Zonenrandgebietes 
erheblich verbessert. Es sind daher auch die Maßnahmen aufgeführt, die außerhalb des Zonenrandgebietes liegen 
und somit Zubringerfunktion erfüllen. 
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Maßnahmen *) 

Stand der Planung 

B 173/B 289 Frankenschnellweg 

Breitengüßbach-Ebensfeld: 
zweibahnig in Bau (1984); 

Ebensfeld-Lichtenfels: 
zweibahnig in Verkehr; 

Lichtenf els-U ntersiemau: 

Vordringlicher Bedarf 

Planfeststellung läuft 

Untersiemau-Coburg/Süd: 

1. Fahrbahn fertig 

2. Fahrbahn fertig (1986) 

B 16/B 20 Regensburg-Cham-Furth i. W. 

Diese Strecke ist z. T. fertiggestellt bzw. in Bau und 
z.T. in der Planung. Im Bereich Regensburg-Roding 
erhebliche planungsrechtliche Widerstände. 


*) Die aufgeführten Maßnahmen sind Teile von Strecken, die entweder ganz oder teilsweise im Zonenrandgebiet liegen. 
Mit ihrer Fertigstellung auf ganzer Länge wird die Verkehrserschließung bzw. -anbindung des Zonenrandgebietes 
erheblich verbessert. Es sind daher auch die Maßnahmen aufgeführt, die außerhalb des Zonenrandgebietes liegen 
und somit Zubringerfunktion erfüllen. 


Tabelle 8 


Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
der Gemeinden gemäß GVFG im Jahre 1984 

— Mio. DM — 


Bundesland 

Kommunaler Straßenbau 

Öffentlicher Personennahverkehr 

GVFG-Mittel 
im Zonen- 
randgebiet 
insgesamt 
(Sp.2 + 4) 

Gesamte 

Maßnahmen 

des 

Landes 
nach dem 
GVFG 

Maßnahmen 
im Zonenrand- 
gebiet 

Gesamte 

Maßnahmen 

des 

Landes 
nach dem 
GVFG 

Maßnahmen 
im Zonenrand- 
gebiet 

1 

2 

3 

4 

5 

Schleswig-Holstein — 

65,8 

52,6 

15,2 

10,4 

63,0 

Niedersachsen 

158,6 

56,0 

51,1 

7,3 

63,3 

Hessen 

73,9 

17,8 

142,0 

8,0 

25,8 

Bayern 

237,3 

63,2 

222,1 

3,2 

66,4 

Summe i 

535,6 

189,6 

430,4 

28,9 

218,5 
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Tabelle 9 


Kommunaler Straßenbau 

— In Anspruch genommene Finanzhilfen des Bundes gemäß GVFG im Jahre 1984 
nach kreisfreien Städten und Landkreisen 

— Mio. DM — 


Bundesland 

Finanzhilfen im Zonenrandgebiet 

Finanzhilfen 
in den 
jeweiligen 
Ländern 

in kreisfreien 
Städten 

in Landkreisen 
und 

kreisangehörigen 

Gemeinden 

Finanzhilfen 

im 

Zonenrandgebiet 
(Sp. 1-^2) 

1 

2 

3 

4 

Schleswig-Holstein 

14,7 

37,9 

52,6 

65,8 

Niedersachsen 

3,0 

53,0 

56,0 

158,6 

Hessen 

2,2 

15,6 

17,8 

73,9 

Bayern 

15,1 

48,1 

63,2 

237,3 

Summe 

35,0 

154,6 

189,6 

535,6 


Tabelle 10 


ÖPNV- Maßnahmen 

— Finanzhilfen des Bundes gemäß GVFG in den Jahren 1984 nach Verwendungsarten — 

— Mio. DM — 


Bundesland 

Stadtbahn- 

maß- 

nahmen 

Zentrale 

Omnibus- 

bahnhöfe 

Park- and 
Ride- 
Anlagen 

Omnibus- 

betriebs- 

höfe 

Nicht- 

bundes- 

eigene 

Eisen- 

bahnen 

Zuschüsse 
zu den 
Kosten 
der DB zu 
Bahnüber- 
gangsmaß- 
nahmen 

Finanz- 
hilfen im 
Zonen- 
randgebiet 
(Sp. 1-6) 

Gesamte 
Finanz- 
hilfen 
in den 
jeweiligen 
Ländern 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Schleswig-Holstein . . . 

— 


1,0 






10,4 

15,2 

Niedersachsen 

3,1 

■■ 

— 


— 

1,0 

7,3 

51,1 

Hessen 

6,6 


— 

12 

— 

— 

8,0 

142,0 

Bayern 

0,1 


— 

2,9 

— 

— 

32 

222,1 

Summe 

9,8 

1,1 

1,0 

16,0 

— 

1,0 

28,9 

430,4 


27 
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Tabelle 11 

Wasserstraßeninvestitionen des Bundes in den Jahren 1984 und 1985 


Meißnahmen 

Ausgaben 

im Zonenrandgebiet 
— Mio. DM — 

Anteil des Zonenrand- 
gebietes an den Gesamt- 
kosten der Meißnahmen 

1984 

1985 

V. H. 

Nord-Ostsee-Kanal 

43,3 

38,7 

70 

Elbe-Lübeck-Kanal 

8,4 

9,3 

100 

Elbe-Seitenkanal 

18,1 

18,0 

100 

Mittellandkanal (Oststrecke) 

19,7 

19,8 

90 

Main-Donau-Kanal 

6,0 

6,0 

5 

Sonstige 

10,0 

10,0 

100 

Zonenrandgebiet insgesamt 

105,5 

101,8 



Tabelle 12 


Vergabe an Bewerber im Zonenrandgebiet in den Jahren 1984 und 1985 


Bundesland 

Deutsche 

Bundesbahn 

Bundes- 

femstraßen 

Bundes- 

wasserstreißen 

übrige Bereiche 
des BMV') 

Schleswig-Holstein 

173 

345 

74 

37 

Niedersachsen 

837 

242 

31 

1 

Hessen 

364 

123 

9 

1 

Bayern 

182 

349 

83 

— 

Summe 

1 556 

1059 

197 

39 

Zonenrandgebiet insgesamt 

2 851 
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